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ಪ್ರಶ್ನೆ 


[8ಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ದವಗಿ೧ 
ಬಡಾವಣೆ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು 

ಗಮನಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಸ 
ಿನಣಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸರ್ಕಾರದ 


ಉತ್ತರ 


-ಬಂದಿದೆ- 


ಆ) 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಯಾವಾಗ "ಪ್ರಾರಂಭ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು " ಹಾಗೂ 
ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


Fs: 


ಶ್ರೀ ಅಟಲ್‌ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯ: ನಅಇ 85 ಮೈಅಪಾ 
bon ದಿನಾಂಕ 22-12-2020 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ! 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು 
ಸುಸ್ಸಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ) 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಷ್ಟೆಂಬರ್‌- 207 ರಲ್ಲಿ ಪುನ 
ಪ್ರಾರ೦ಂಬಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು KU।D೯ಲ 
ಯಿಂದ ರೂ. 50.0 ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು. 
ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 
ಇದುವರೆವಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ. 15895 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ 


ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಇ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ 


ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ -ಇಲ್ಲ- 
ರೂಪಿಸದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: K 
ಈ) ಬಂದಿದಲ್ಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿರಂಂ-0 ಸೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ! 
ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಯಾರು .ಹೊಣೆರಚಿಸಲಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳ. ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ 


ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಯಾವ 
ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ: 


ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೊಂದಣಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 202-3 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
ಎ.ಬಿವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 


ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು: ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ 7954 


“ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ .ಳೇವಲ 42 ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ 


ಇರುವುದರಿಂದ. "ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ 


ಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 
ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ 


ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾರದೇ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ ಸ ಸ್ವಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 


° ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ್ರಡೇಶವುಗುಡ್ಮಗಾಡು! 
ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು. ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ'. Topography 


ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳ೦ಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ: ಮಳೆ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆ] 


ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ 
ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್‌-॥೪೪ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ" ಕಾಮಗಾರಿಯ್ಬ 
'ನಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 


ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು 
ನರಿಸುಪಡಗಿ ಕೌಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 


ಬಾಕಿ ಶೇ. 15% ರಷ್ಟುಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಡೆ. 


ಉ) [ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


ಯಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನವೆಲ೦ಬರ್‌ 200 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು! 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂಖ್ಯ: ನಅಇ 25 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಕೂ 2020 (ಇ-ಕಡತು) 


(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ) 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಜಿವರು. 


